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ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು 


ನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನ 
ಚುಕೆ, ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ದಿನಾಂಕ: 04-03-2021 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 589 (600) 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶ್ರೀಎಸ್‌. ನಾಗರಾಜ್‌(ಸಂದೇಶ್‌ನಾಗರಾಜ್‌)(ಸ್ಮಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು) 
ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: 04-03-2021 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು: ಮಾನ್ಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ವಿಷಯ:  ಉಮ್ಮತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು 


(ಅ) ಉಮ್ಮತೂರು ದೊಡ್ಡಕರೆಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ವೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು; ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ; ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು; ಕೆರೆಗೆ ಎಂದಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವುದು; 


(ಆ) ಕರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಗಳನ್ನು 
ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? 


